DZIENNIK URZĘDOWY 


Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych 


"Warszawa, 9 kwietnia 1956 r. Nr 3 kę Poz. 7 — M 


TREŚĆ: 


ZARZĄDZENIE | j ; | tów Budowlanych z dnia 19 marca 1956 r. w spra- 
wie zlecania remontów i wykonawstwa części za- 
miennych poza resort. 
Poz. 10 — Pismo okólne Ministerstwa Przemysłu Materia- 
| łów Budowlanych z dnia 28 marca 1956 r. w spra- 
wie ustanowieńia norm resortowych dotyczących 
produkcji wykonywanej ńa eksport. 
Poz. li — Pismo okólne Ministerstwa Przemysłu Materia- 


Poz. 7 — Zarządzenie Nr 61: Mińistra Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych z dnia 17 marca 1956 r. w spra- 
wie: zasad oddawania inwestycji do użytku (eks- 
płoatacji). 


PISMA OKÓLNE 


Poz. 8.. — - Pismo okólne Nr 9 Ministra Przemysłu Materia- łów Budowlanych z dnia 3 kwietnia 1956 r. 
s łów Budowlanych z dnia 14 marca 1956 r. w spra- À w sprawie norm resortowych (RN) oraz warun- 
47 wie kierowania do pracy absolwentów zasadni- | ` ków technicznych (WT). 
czych szkół zawodowych. ? EROA 
Poz. 9 — Pismo okólne Nr 12 Ministra Przemysłu Materia- KV. "KOMUNIKAT 
CEGLANE Z MMI AO a ZZOZ R IR RZ RÓ A BZ EE EB 
LE J 2. Warunkiem rozpoczęcia prac Komisji Odbioru jest do- 
© zznosbyycy8n 60 1 TW Atoz konanie przez inwestora odbioru ostatecznego inwestycji lub 
"ZARZĄDZENIE Nr 61 jej etapu (nitki produkcyjnej) w myśl powołanego w pkt. 1 


+ 


$ 058] p: x Hg zarządzenia Przewodniczącego PKPG z dnia 22.X.1952 r. 
MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 3. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczy- 
fe prek mi może być powołana Komisja: Odbioru dla sporządzenia 


z dnia 17 marca 1956 r. protokółu zdawczo-odbiorczego nieukończonych obiektów in- 

westycyjnych ($ 24 zarządzenia Przewodniczącego PKPG 

M Porawie masado owada atyeztycji: do CYRYSKU z dnia 22.X.52 r. oraz $ 3 pkt. 2 uchwały Nr 522 Prezydium 
ONA (eksploatacji). "Rządu z dnia 1.VII.52). 


W zależności od znaczenią. inwestycji dla. EE naro- 


W oparciu z postanowienia uchwał Prezydium Rządu | dowej odbiór ich i przekazanie do użytku winno odbywać się 
Nr 522/52 z dnia 1.VII.1952 r., Nr 478/54 z dnia 17.VIL.1954 r., przez Komisje: 


Nr 218/55 z dnia 19.111.1955 r., Nr 876/55 z dnia 5.XI.1955 r., 1. Rządowe — w odniesieniu do inwestycji obiętych,wy- 
oraz zarządzeń Nr 196 Przew. PKPG i Min. Finansów z dnia | kązem zatwierdzonym przez Prezydium Rządu. | 
26.V1.1952 (Biuletyn PKPG Nr 27 z dnia 8.VII.1952, Nr 346 2. Resortowe — dla inwestycji I grupy z wyjątkiem wy- 
z dnia 30.1052, Nr 47 z dnia 13.XT.52, Nr 347 z dnia 30.X.1952, | mienionych w pkt. 1 inwestycji II grupy planowanych cen- 
Nr 48 z dnia 17.X1.1952) w celu wykonania planów oddawa- | tralnie, oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego i osie- 
nia obiektów do użytku — zarządza się, co następuje: dlowego. 

§ 1. 1. Oddanie obiektów inwestycyjnych do użytku służ- 3. Wewnętrzne inwestora bezpośredniego — dla inwestycji 
by eksploatacyjnej zakładu winno być przeprowadzone po | niescentralizowanych oraz inwestycji polegających wyłącznie 
uprzednim sprawdzeniu przez Komisję Odbioru gotowości | na zakupach inwentarza gospodarczo-administracyjnego. 
inwestycji do użytku. Komisja Odbioru upoważniona jest do § 5. Skład Komisji Rządowej ustala uchwała Nr 522 Pre- 
wydania zezwolenia na podjęcie eksploatacji. | „ | zydium Rządu z dnia 1 lipca 1952 r. (Monitor Polski Nr 64). 

2. Przedmiotem działania Komisji Odbioru winien być 86. 1. W skład BT za Ą 
odbiór jednego obiektu inwestycyjnego względnie zespołu i skład Komisji Resortowej wchodzą: 


obiektów dających przyrost zdolności SA lub usłu- a) Przewodniczący komisji wyznaczony przez Ministra 
Eon Przemysłu Materiałów Budowlanych, 
Działaniem Komisji objęty jest również odbiór nitki pro- b) Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, 
dukcyjnej względnie pewnego zespołu agregatów umożliwia- c) Przedstawiciel Inwestora Naczelnego, 
jących w lokalnych warunkach uruchomienie części produk- | 4) Przedstawiciel Ministerstwa, któremu podlega przedsię- 
cyjnej. Her ANAE l biorstwo wykonujące roboty w charakterze generalnego 
§ 2. Zezwolenie na podjęcie eksploatacji wino być EE lub bezpośredniego wykonawcy: 
na formularzu wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniej- 2. Komisja Resortowa winna składać się przynajmniej 
szego zarządzenia. z 3-ch członków. 
§ 3. 1. Rozliczenia finansowe odbiorców częściowych. 3 Przy odbiorze inwestycji II grupy komisji resortowej 


ostatecznych dokonywanych stosownie do zarządzenia Prze- | może przewodniczyć pracownik Inwestora Naczelnego. Do 
wodniczącego PKPG z dnia 22.X.1952 r. (Monitor Polski | powoływania osoby Przewodniczącego Komisji Odbioru In- 
Nr A-93, poz. 1440) nie wchodzą w zakres czynności Komisji | westycji II grupy upoważniam Dyrektora Centralnego Za- 
Odbioru a należą do obowiązków nadzoru inwestycyjnego. rządu wzgl. jednostki równorzędnej. 


y 


Str. 2 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. PRZEM. MAT. BUD. Nr 3 poz. 1 


§ 7. W skład Komisji Wewnętrznej inwestorów bezpośred- § 11. 1. Wnioski o powołanie komisji należy przedstawić 
nich wchodzą: 1 przewodniczący oraz 2-ch członków — | na 14 dni przed datą rozpoczęcia prac komisji. 
wszyscy wyznaczeni przez Dyrektora CZ. Przemysłu lub jed- 2. Wnioski inwestorów o powołanie komisji winny być 
nostki równorzędnej. uzgodnione z wykonawcą (Ministerstwem, Centralnym Za- 
§ 8. W skład komisji dokonujących odbioru i oddawania | rządem wzgl. przedsiębiorstwem). 
inwestycji do użytku (eksploatacji) wchodzi właściwy tech- 3. Techniczne zorganizowanie prac komisji ciąży na Inwe- 


niczny inspektor pracy. 

$ 9. Komisyjny odbiór i oddanie inwestycji do użytku 
winno odbywać się przy udziale przedstawiciela właściwej 
instancji partii i czynnika społecznego, generalnego projek- 
tanta budowy oraz banku finansującego, a także jeżeli za- 
chodzi potrzeba przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli 
innych instytucji nie wymienionych w § 6 i 7. Przedstawiciele 


storze bezpośrednim. 

$ 12. Komisje będą powoływane w terminach opartych 
o harmonogramy oddawania obiektów do użytku. 

§ 13. 1. Orzeczenia komisji są prawomocne i nie wyma- 
gają zatwierdzenia przez Inwestora nadrzędnego, jeżeli nie 
zostały wniesione zastrzeżenia co do orzeczenia w ciągu 14 


ci oraz eksperci nie wchodzą jednak w skład komisji. dni. a 
$ 10. 1. Komisje odbioru inwestycji powoływane są każ- 2. Nieobecność zaproszonych uczestników nie wstrzymuje 
dorazowo przez władzę nadrzędną na wniosek: działania komisji i nie może być powodem wniesienia sprze- 
1) Inwestora centralnego przy powoływaniu Komisji Rzą- ciwu o ile skład minimalny komisji został zachowany. 
dowej, i § 14. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod- 
2) Inwestora naczelnego przy powoływaniu Komisji Re- | pisania. Równocześnie anuluje się zarządzezie Nr 42 Mini- 
sortowej, j stra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7.II1.1954 r. 
3) Inwestora bezpośredniego przy powoływaniu Komisji | w sprawie zasad oddawania inwestycji do użytku (eksploa- 
Odbioru Wewnętrznego. tacji). , 


2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2a i 2b do niniej- MINIS TER 


szego zarządzenia. Mgr inż. St. Pietrusiewicz 


. 


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6ł 
Ministra Przemysłu Materiałów Bu- 
dowlanych z dnia 17 marca 1956 r. 


RAMOWY PROTOKÓŁ KOMISJI OCENY GOTOWOŚCI INWESTYCJI DO UŻYTKOWANIA 


Część I 
DNIA Ea zd kC a PET ME OCZYĆ 0 godz. ...... zebrata. się KOMISJA n.e icceczes tO ZEWEN ASY aiaga powołana zarzą- 
dzeniem (pismem) Nr............ ZAGNIA a 0 A EA OE Od O rAr BEES POLÓEOO O OD dla dokonania oceny 


gotowości inwestycji do użytkowania ($ 12 uchwały Nr 522/52 Prezydium Rządu z dnia 1.VII.52 r.) w następującym skła- 


dzie osobowym: 
Pracownik ż Działający 

podać instytucje i stanowisko : na podstawie 

(0) o ONZ 0 PROEL ZP APROPO LONE jako przewodniczący. 


OBAW: EVEEN IE ZARA SM ASY RK ROA BASE „ przedstawiciel 


EBRO 


SWINKA rE a OCENE, IEC 


W czasie prac Komisji byli obecni bez prawa decyzji 


SIRAS E) EPAR A AT REAA OK BAL OIP CAO 1 DOD TACO „... jako przedstawiciel instytucji 
|. 'powiadomionej dnia n.e... 

(OBAWAMI: EAU MU 8 ZERO EAC JA, OSY D WZ WA ? 

CE) KETAR EOE 00 ję R A AEP POER E E EOS 
AO | A A A E O e Er EA ATATA ENT AEA A AT O O AT T, 

itd. wg potrzeby oraz zaproszeni eksperci (wg potrzeby) 

1 Ob. OOO OO POCO E OPOYA PTO OSI ATO zaproszony: DIZEZ 222-139 402052262,9eosees udost dob aE NP oY PŁ Nanas P> 003 
DIOD WA OC SE CEC OO Eo RAZ AO PATA SLA M PORA ROZ AUR R KORĘ o 
Ba MOB OWE ROZPO O ZWT O ATW WATOON SOO BA S CA CECH TE, OOO POWA IEC Ne 


itd. wg potrzeby. . 


Przedmiotem oceny Komisji była inwestycja......-.21111111114111111:2 TIAA zz) 9) POOL A OOOO OOOO OOO OT 
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Część II. 


A. Dla oceny gotowości inwestycji Komisja posługiwała się znajdującą się na miejscu dokumentacją techniczną: (Spis 
dokumentów technicznych, które Komisja faktycznie użytkowała, podać w załączniku z podaniem biura autorskiego =i 
danego dokumentu (projektu). 


B. Komisja posługiwała się protokółami częściowymi i ostatecznymi odbioru zobół (obiektów) przez ircstora: od wy- 
konawcy. (Spis przedmiotów odbioru, orzeczenia proto kółów oraz. ich daty podać w załączniku). 
C. Komisja dokonała oględzin w naturze inwestycji zgłoszo nej do oceny. j 
Po dokonaniu powyższego Komisja stwierdziła co nastę puje: 
1. Poddana ocenie Komisji inwestycja (wymienić tytuł) może wykonywać zakończony SA produkcyjny ew. posiada zdol- 
ność usługową. 
2. Próby stanu technicznego sprawności maszyn i AM zostały przeprowadzone w obechości Komisji) ekspertów, 
innych osób (podać kiedy i wobec kogo). 
Poddane próbie maszyny, urządzenia, wyspecyfikowane są wraz z oceną wyników próby w załączniku. 
Wyniki tych prób Komisja ustaliła w ogólnej ocenie w skali DY ja: 
1) wystarczającą, 
2) niewystarczającą. 
3. Jakość robót budowlano-montażowych odnośnie tych ma szyn, urządżeń, zespołów, Komisja doceniła (w skali dwustop- 
niowej) jako: 
1) wystarczającą, 
2) niewystarczającą. i 
4. ` tstniejące usterki i braki w robotach budowlano-montażowych nie wstrzymują oddania inwestycji do użytku. 
f Spis usterek z wyznaczonymi przez Komisję terminami usunięcia podaje się w załączniku. 
5. Zaopatrzenie inwestycji w transport wewnętrzny i urzą dzenia pomocnicze itp. faktycznie E E RECE eks- 
ploatacji Komisja oceniła (w skali dwustopniowej) jako: 
1) wystarczające, 
2) niewystarczające. 
.. Spis i rozmiar brakującego zaopatrzenia podaje się w załączniku. 
6. Nie zostały ujawnione dodatkowe okoliczności o kapitalnym znaczeniu dla właściwej oceny odbieranej inwestycji. 
Następujące dodatkowe okoliczności posiadaja SOPPAN znaczenie dla właściwej oceny dać inwestycji (wy- 
mienić). > : ` 


Część III. 


Rd: Załoga do eksploatacji przygotowana w ilości wystarcz ającej (niewystarczającej) do uruchomienia zakładu a 
ilość istniejącą oraz potrzebną wg założeń). $ 
Załoga posiada średnie............-.-.111..... miesięczne przyu czenia. Instrukcje o PB a maszyn i rządzeń są 
wywieszone przy maszynach oraz doręczone ich obsłudze. ; . 


Kadra inżynieryjno-techniczna przygotowana w liczbie osób............ Nau przewidzianych w projekcie. 
Przewidziane w projekcie urządzenia BHP są (nie są) wy konane w ilości i jakości przewidzianej. 

Przewidziane w projekcie budownictwo mieszkaniowe w liczbie............ izb zrealizowano w ...... 0/0 programu. 
Przewidziana w projekcie budowa żłobka na............ miejsc zrealizowana bez zmian, ze GWNA niezrealizowana, 
podać szczegóły charakterystyczne i przewidywaną datę realizacji. 

„6. Przewidziana w projekcie stołówka o zdolności wydania ............posiłków głównych, zrealizowana bez zmian, ze zmija- 
nami, niezrealizowana (podać szczegóły charakterystyczne i przewidzianą datę realizacji. 


m a wN 


dess. 


Część IV. 
Orzeczenie Komisji 


Po dokładnym rozpatrzeniu wszystkich wyników czynności i ustaleń dokonanych 


Komisja orzekła: 


Inwestycja określona w I-szej części protokółu jest gotowa do użytku w całości (w części) swej zdolności produkcyjnej 
lub usługowej (określić wielkość lub dział) od dnia........................ Zezwala się na przystąpienie do użytkowania (eksploa- 
tacji) w pełnym zakresie lub części (określić wielkość lub dział) bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami następującymi: (wy- 
mienić) ł 

albo 7 

Inwestycja określona w I-szej części protokułu nie jest w ogóle gotowa do użytku. 

Nie zezwala się na przystąpienie nawet częściowe do użytkowania (eksploatacji). 

Uzasadnienie orzeczenia (tylko w wypadku oceny ujemnej). 

Protokół niniejszy sporządzono Wai (minimum 6) egzemplarzach przeznaczonych wg rozdzielnika. 


Str. 4 DZIENNIK URZĘDOWY MIN, PRZEM. MAT. „BUD. -Nr.3 poz.;7 

I. Komisja resortowa dla inw. I grupy: 1 piar 

1. Inwestor centralny 

*-2. Inwestor naczelny a z: 
t: 3. Inwestor bezpośredni ` ę 

4. Generalny wykonawca 223799 

";' Reszta'wg potrzeby, A 
II. Komisja resortowa dla inw. II grupy oraz Komisja wew nętrzna: ` 

wej KES A z sssi 

1. Inwestor naczelny h 

2. Inwestor bezpośredni 

3. Generalny wykonawca Ę 

Reszta wg potrzeby. 
Miejscowość.......---s:::::uus:::44en02> errrrerertoerrorenensntuneverdierredeeteneersee Dafa sun A Ardes E ZA: EA a Aa 
Podpisy Erwe kie APEE e T] Ceo E 1 .-:Podpisy: 


uczestników zaproszonych członków Komisji 


. Uwaga: Pod autografami podawać brzmienie: nazwiska: pismem maszynowym. 


Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 61 


Ministra Przemysłu Materiałów Bu- 
Bpa dowlanych z dnia 17 marca 1956 r. 
WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI ODBIORU INWESTYCJI SRK CERATO R ESKA iż 
I a A E C O ASA prosi niniejszym o powołanie Komisji Resor we) dla „odbioru invenio grupy I ew. II.............. k 
PORA OCR OGOLE AR REP RAR E i i 3 E 
E Roz. AŻ RE E aT A A zatwierdzony tytuł inwestycyjny NT...-1-1-::;.: W PRAISE 26 
Termin przewidziany oddania inwestycji do użytkowania oznaczony jest w Narodowym Planie Gospodarczym. na 
DN T RO O TATT a Dokonanie odbioru proponuje Się We.--astyesseiserreeseserteeeicieeesos ieat 195... T. 
z (podać datę i miesiąc) 
Generalnym wykonawcą robót Þyło.....seesserreereeerererrrererererernee Subwykonawcami byli------:.:.+:--2000-54:2:4e:500090s7:490963008R097 ROR A 
Bezpośrednimi wykonawcami Þyli.......ssrsreirireererereererrntenrttenat teronsrinannrntrrntnnrrerttentnrtttnttarnereneredtntnnne seereteeneetenanerereint ET 
II. Proponowany skład Komisji: 
1. PIZEWOdNICZĄCYG Wania RENATO APG 
a) wg wyznaczenia Ob. Ministra z pracowników Minister stwa 'albo 
b) ODER PODA TEEN 07: (esy poł SB GEO ECO a OEG PO LEO PO OOOO OBODAO A OKOŃ PÓOO DOP DA GOODO 5 
(podać nazwę inwest. naczelnego) 
obowiązkowo wypełnić dla 
II grupy 
2. Przedstawiciel Inwestora Naczelnego Ob. ............:--:2:.2421- sereneresreneredineineneohtrveperertrehenpreeresebedturege. asrvenðtveseeusenoresereeeeeieřiosre i 


3. Przedstawiciela Ministerstwa ites irsan ERER eo rao haraa Lra 000 nadzorującego generalnego - (bezpośredn.) wykonawcę 
robót wg zaproszenia. ZSO > 
Dalszego rozszerzenia składu Komisji nie proponuje się 


Proponuje się dalsze rozszerzenie składu Komisji............ eeren głosujących członków: sersserersasreracusassinosesseasos S 

1.- Przedstawiciela aa RE Paz aaa a NENEA dita ZYC aCe NOES eaS ab iPody eda tasonsa 2I20e aS To EARS . 
(podać nazwę instytucji) 

9. 3A S Aena E: E A E E T ON „24 POZNO D a T a T A OCE 


Kpodać nazwę inwestycji) 
jtd: POA DIS dro Eeee Ea EA CSS 
USE Działu Inwest.) 


HILL. Potwierdzenie uzgodnienia. z W EonanpaS 


Nie obowiązuje przy odbiorze dostaw. 8 | oe e 
Termin działania Komisji Odbioru Inwestycji wg powyższe go wniosku został z nami uzgodniony Ną.....-1:1::41111:::: 195... r. 
(dexada, miesiąc) 
AnA) ESS taf 3061800 pieczęć: * * 


ag AYSA Ą wwa ita sg e (6 nale OPodpisto 


fedpożh |... o... DZIENNIK URZĘDÓWY MIN. PRZEM. MAT. BUD. Str. $ 


5 EE A EE Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 61 
rz $ ssrds e i j j £ z | : „Ministra Przemysłu Materiałów Bu- 
z y kalai heRRIs ya Piano j 'dowlanych z dnia 17 marca 1956 r. 
i L ra X i , TA. yi ( ę m 4! 44 ICE | sę wę ç z, j y P wE 
FERE ES o E R A I | 
: | 0 POWOŁANIE KOMISJI ODBIORU INWESTYCJI 
* PEAR i SZTYS M ERN è ping : 
EE POPOWO EROU PE 607. „IE = finlejszym o powołanie Komisji R EŚRJć A odbioru ENEN 
i „ . inwestor bezpośredni) ʻ RY 4 y i 
i STUPY YĆ OROZEOPE OZN pozie A TY paper eyano reserereneas OPONA SNS O 
Podać tytuł Waras ż OM składńik as katanas tytuł RODY NEAT AOR. W M 195... 
fe : h i l Mey GH DEB tb uż: TEA 
W PI 195... r. E PRZEZE á PET ; SRS 
« Termin ` PrP oddania gaci do użytkowania joańaczony: PER w. r: a Gospodarczym na 
r TCE E OE prrago prperuns E E AIL A OE E S IRS EI T ORE N E RPTE F 
"Dokonanie odbioru proponuje się Wan na WOSDĄ tad. MAGI i. KEDEDTW. WODEZIEŃ |; TANK ŻE POT 195... r. 
ź w ETA eri (podać: dekadę i miesiąc) 
a). wiw sprzęt dostarczył.. ie ZOE "BRE p An A TCZEW PO PA TITR E N ztęawi 
Subwykonawcami | DYli...............-.. eni ZE "SAWA: IWC AAC UA ARNKT E RO wa 
6. IGN... HER T. MIEBWONANIA CERA... IDA. A A Pasy R oGioZWIOŚÓ ATRIO BZÓCSAEN mkl i 
` Bezpośređnimi wykonawcami Dyli 4... taurusis E N E E a 
"Ii. Proponowany skład Romisji: 
1. PANA Op OEN NAIM: Ri NOK ES 0 an tik do a ŻA PCA 
TE Gb.. R AROMA WEZ E EB OZGA IE łaa o ORDY Gy BIEŻ 2 P 
154S (pracownik | inwestora bezpośredniego) , 
FOD Saa EEE STE E ARGO E E CAE R AE E E aS ET SATIRI AR ne 
z od (pracownik inwestora bezpośredniego) J i 
Rozszerzenia składu Kómiieji nie proponuje się 
albo j 
proponuje się dalsze rozszerzenie składu Komisji 0........... ADAF głosujących członków . 4% M Wz ; Ó 
| Przedeionicialć: GRANIA NG zd e tai e E tna: a a y 
_ (podać instytucję wg wyznaczenia zapewn. inw.) 
o* Przedstawicielem... :AOMNDZETNE TESS PA NE O A O AA dra A OOOO ONO OWY 
'(podać instytucję ita.) : 
Podpis PR ARE WAP LPA PŁUCO OR OOO TO IOCO OU h O s a A A A TA E A A a AT DAGA 
(Kierownik Działu Inwest.) TE (Dyrektor) 
III. Potwierdzenie uzgodnienia z C.Z. wykonawcy 
Termin działania Komisji Odbioru Inwestycji wg powyższego wniosku został z nami uzgodniony.......:...1:1« dekada 
MIESIĄC sady A ESA AI 195: M. 
PETE od kod A NE POCOO A TOLO CH Bieczećlii.... ginra aa i na 


POPIS ANENA E EATE T AS A CZE 
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8. 
. PISMO OKÓLNE Nr 9 
MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 14 marca 1956 r. 


w Aweowie kierowania do pracy absolwentów zer 
szkół zawodowych. 


"W związku z zarządzeniem Nr 50 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 17.11.1956 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 236) w spra- 
wie kierowania do pracy absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych zarządza się, co następuje: 

1. Centralne Zarządy są zobowiązane w podległych im 
zakładach pracy przede wszystkim zatrudnić absolwentów 
prowadzonych przez nie zasadniczych szkół zawodowych. 

2. Dyrektorzy Centralnych Zarządów wydadzą polecenia 
podległym im zakładom pracy, aby opracowały plany zapo- 
trzebowania na absolwentów wg wzoru stanowiącego załącz- 
nik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przedkładały w termi- 
nie do dnia 1 lutego każdego roku właściwym terenowo po- 
wiatowym (miejskim) komisjom planowania gospodarczego. 

3. Dla załatwienia kontaktów absolwentów z przedstawi- 
cielami zakładów pracy mających zatrudnić absolwentów, 
dyrektorzy zasadniczych szkół zawodowych powołują komisje 
kierowania absolwentów do pracy. 

4. W skład takiej komisji wchodzą przedstawiciele zakła- 
dów pracy, które mają zatrudniać absolwentów i dlatego 
kierownicy tych zakładów obowiązani są do delegowania na 
komisje w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły 
przedstawiciela upoważnionego do zawierania umów o pracę. 

5. Po wyrażeniu przez absolwenta zgody na zatrudnienie 
w zakładzie pracy wskazanym przez Komisję, przedstawiciel 
zakładu pracy, który mą zatrudhić absolwenta, zawiera z ab- 
solwentem w obecności dyrektora szkoły umowę o pracę wg 
wzoru nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

6. W przypadku konieczności zatrudnienia absolwenta 
poza stałym miejscem jego zamieszkania, w miejscowości 
z której niemożliwy jest codzienny dojazd do pracy, zakład 
pracy obowiązany jest: 

1) zwrócić absolwentowi koszty jednorazowego przejazdu 
z miejsca zamieszkania do miejsca pracy; 

2) przydzielić odpłatnie zakwaterowanie w hotelu robotni- 
czym czy domu młodego robotnika lub w innych kwa- 
terach; 

3) wypłacić na żądanie absolwenta w ciągu trzech dni od 
jego zgłoszenia się do pracy zaliczkę w wysokości mie- 
sięcznego wynagrodzenia zasadniczego, którą należy 
absolwentowi potrącić z należnego mu wynagrodzenia 
w ratach w ciągu 6 następnych miesięcy. 


7. 1) Zakłady pracy obowiązane są zatrudnić absolwen- 
tów skierowanych przez Komisję kierowania absol- 


wentów do pracy zgodnie z zawodem bądź w zawo- 
dzie pokrewnym oraz zgodnie z kategorią kwalifika- 
cyjną, wymienioną w 
szkoły. 


świadectwie ukończenia 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. PRZEM. MAT. BUD. 


Nr. 3 poz. 8 


2) Absolwent po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczę- 
cia pracy może ubiegać się o przyznanie mu przez 
Komisję kwalifikacyjną zakładu pracy wyższej ka- 
tegorii zaszeregowania od kategorii zaszeregowania 
wymienionej w świadectwie ukończenia szkoły, jeżeli 
posiada dostateczne wiadomości zawodowe oraz po- 
trafi wykonać wszystkie prace przewidziane dla da- 
nej kategorii, o którą się ubiega. 

3) Absolwent, który przy praktycznym wykonywaniu 
zawodu nie wykaże w ciągu trzech miesięcy od daty 
rozpoczęcia pracy ‘kwalifikacji odpowiadających 
kategorii zaszeregowania osobistego określonych 
w świadectwie szkolnym, może być zgodnie z $ 3 
ust. 3 zarządzenia Przewodniczącego PKPG z dnia 
12.XII.1951 r. w sprawie zasad ustalania kategorii 
zaszeregowania osobistego robotników w zakładach 
produkcyjnych (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-105, 
poz. 1519 i z 1952 r. Nr A-31, poz. 453) ponownie pod- 
dany egzaminowi kwalifikacyjnemu w zakładzie 
pracy i zaszeregowaniu zgodnie z wykazanymi kwa- 
lifikacjami. | 

8. W razie nieokreślenia w świadectwie szkolnym kate- 

gorii osobistego zaszeregowania, absolwent powinien być 
poddany w zakładzie pracy egzaminowi i w zależności od 
wyniku egzaminu otrzymuje zaświadczenie poo 
z kategorią zaszeregowania. 

9. 1) Kierownik zakładu pracy jest obowiązany zatrudnić 
absolwentów przydzielonych mu przez Komisję kie- 
rowania do pracy absolwentów zgodnie ze zgłoszo- 
nym przez zakład zapotrzebowaniem. 

2) Przez okres pierwszego miesiąca każdy z absolwen- 
tów powinien znajdować się podczas pracy pod opie- 
ką wykwalifikowanego robotnika. 

10. 1) Zakład pracy wyznaczy pracownika, któremu zosta- 
nie powierzona opieka nad sprawami socjalno-byto- 
wymi absolwentów. 

2) Rady Zakładowe zgodnie z wytycznymi CRZZ winny 
otoczyć opieką absolwentów zasadniczych szkół za- 

wodowych szczególnie w okresie pierwszych trzech 
miesięcy ich pracy w zakładzie i współdziałać z kie- 
rownictwem zakładu pracy w wykonaniu przepisów 
niniejszego zarządzenia. 

11. Terminy ustalone w zarządzeniu przedłuża się w 1956 r. 

o 6 tygodni. 


12. Zaleca się, aby podległe zakłady pracy zapoznały się 
z treścią zarządzenia Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
17 lutego 1956 r. w sprawie kierowania do pracy absolwen- 
tów zasadniczych szkół zawodowych (Monitor Polski Nr 16 
z dnia 29.11.1956 r., poz. 236). 


13. Odpisy załącznika Nr 1 należy przesłać do Minister- 
stwa — Departament Zatrudnienia i Płac. 


wz MINISTRA 
Inż. J. Grochulski 


Podsekretarz Stanu 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. PRZEM. MAT. BUD, Stn: 1 


} Załącznik Nr 1 


(nazwa i adres zakładu pracy) i 
; Załącznik wypełnia zakład pracy i przedkłada" 
SEE EZ E TE ES ERYKA do dnia 1 lutego każdego roku powiatowej ko- 
misji planowania gospodarczego, 


(nazwa resortu, któremu podlega zakład) 
PLAN ZAOPATRZENIA NĄ ABSOLWENTÓW ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH W 19%%,... R. 


Propozycje zakładu pracy dotyczęce pokry 


Ńr i nazwa specjalności Potrzebna T cia zapotrzebowania na absolwentów zasad- 
zawodowej wg. nomen- zakładowi 3 niczych szkół zawodowych 
liczba ` |- Tobotniczym J Niedobór w pokry- 
domu młodego | Nazwa i adres | Liczba absol- | cju źapotrzebowa- Uwagi 


klatury szkolenia 'w za- 


bsolwentó 
[Ee ARSD robotnikn lub | szkoły, której | wentów szkoły |nja zakładu na ab- 


sadniczych szkołach za- 
absolwentów |Wymienionej w| solwentów zasad- 


_. wodowych ustalonej do zatrud- i AGE 
przez Centralny Zarząd u a pa BRE a a niczych szkół za- 
w 195...... za 
Szkolenia Zawodowego ; A dla absolwent. "BT zatrudni Ez c tabi, s; 
4 5 6 7 


Uwaga: Rubryki 1, 2 i 3 wypełniają zakłady, w których istnieje zapotrzebowanie, ponadto rubryki 4, 5 i 6 — zakłady 
pragnące zatrudnić absolwentów określonej szkoły. 


*ersreseseresnevonsiepenessasiecveseseessesenesesestesoreses 


(podpis dyrektora zakłądu pracy) 


ŚwB |. -——— —. — DZIŚNNIK URZĘDOWY MIN. PRZEM. MA BUD. Nr 3 póź. 8-0 
e Załącznik Nr 2 
ADO : 14 
UMOWA O PRACĘ 
r. pomiędzy zakładem pracy... RDA NEC ZNAC: RZE 
i (nazwa i adres zakładu pracy) : 

reprezentowanym * przez: Ob, u..faniaóiaAtA1./-, pracównika tegóż zakładu i Ob. 1... , 
zamieszkałym wałów... FIG TRNS.. e OLE szałłaż, Piszę „kończącym FOO NOMEN FA A RENEE >. SE RE. 


została Ski "mą treści następującej: 


i (nazwa i adres Zwądniczcj, szkoły zawodowęj) 


8 1. Ob. ETIT uw DRR 213... Rak „zobowiązuje się pracować w. wymienionym wyżej zakładzie w Pk 


z 


terze........... gitrene TŻ mazi, odi dNIA 


1) „przestrzegać socjalistycznej dyscypliny pracy; ` 


2) podporządkowywać się zarządzeniom i regulaminom SEEN RE AE: R PE ł 


i 3) sumiennie wykonywać ‘polecenia przełożonych; 
4) strz 


$ 2; Zakat pracy zobowiazuje się do następujących świad czeń na rzecz absolwenta: 


| 1) zaszę > 


| 3) otoczyć absolwenta opięką socjalno-bytową. 


OE NUN w: ŻE EOD NTEN DOLO, mmo. UO 


i szanować spojeczną własność w zakładzie pracy; 


gować absolwenta zgodnie z kategorią kwalifi kacyjną wymienioną w świadectwie ukończenia szkoły; 
2) wypłacać absolwentowi: wynagrodzenie, za wykonaną pracę według obowiązujących przepisów; 


SĄ oraź 


140 wk 0a „ih bk km 6% 


i i i 


;$3 Wk lestiach nieunormowanych niniejszą umową obo wiązują TRE przepisy ustawodawstwa pracy oraz postanoż 
ow 


iwienia układu zbiorowego. 


$ 


iS 4. Umoda została spisana w 2 jednobrzmiących ERIS. izach, z którychi po jednym SEE A zakład pracy i absol+ 


(went. i i 

Í l | = Å kA d 

į Przedsgawiciel zakładu pracy ł Absolwent szkoły j 

i i i j 
AET $ E n C N a E aAa A | POCO PORTO OSO DZT OTO NAD $ 

j | (podpis) j i (podpis) l 

$ i $ 

j : i (pieczęć zakładu pracy) | 5 
+, m————————,--—,,SLLbUścscssss cnn | ______ i 

7 i f $ f 

i i i z ; j 

$ ł 9. : a) sporządzenie wykazu todzajów remontu maszyn i urzą- 
f $ t dzeń oraz części zamiennych dla potrzeb M.P.M.B., wy- 
j PISMO OKÓLNE Nr 12 konywanych przez podległe mu przedsiębiorstwa remon- 


MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 19 marca 1956 r. 


` w Sprawie zlecenia remontów i wykonawstwa części 
zamiennych poza resort. 


Z dniem 1 października 1955 r. powstał w resorcie Cen- 
tralny Zarząd Przedsiębiorstw FRemontowo-Montażowych 
i Produkcji Części Zamiennych z siedzibą we Wrocławiu 
(ul. Pocztowa 9, telefon 92-60), którego podstawowym. zada- 
niem jest wykonawstwo remontów i Produkaja części za- 
miennych dla potrzeb resortu, -> 

Dzięki lepszej. organizacji pracy, kooperacji i specjalizacji 
zakładów remontowych, nadzorowanych przez w/w Centralny 
Zarząd, wzrosła ich zdolność produkcyjna. Aby uniknąć mo- 
gących powstać w pewnych okresach czasu luzów produk- 
cyjnych, polecam: 

1. Dyrektorowi Centralnego Zarządu Przedsiębiorstw Re- 
montowo-Morntażowych i Produkcji Części Zamiennych: 


towo-montażowe i przesłanie tych wykazów do wiado- 
mości wszystkim Centralnym Zarządom i jednostkom 
równorzędnym nie później niż do dnia 30 czerwca 1956 r. 

b) o wypadkach zwiększenia zakresu lub zmniejszenia wy- 
konawstwa wymienionych w wykazie robót, należy ak- 
tualnie powiadomić wszystkie Centralne Zarządy i jed- 
nostki równorzędne, 

c) niezwłoczne udzielenie odpowiedzi zleceniodawcom 
o przyjęciu lub odmiowie wykonania ich zleceń. 


2. Dyrektorom Centralnych Zarządów i jednostek równo- 
rzędnych: wydanie zarządzenia podległym jednostkom orga- 
nizacyjnym, zabraniającegg w zasadzie zlecenia poza resort 
wykonawstwa remontów i części zamiennych, a w szczegól- 
ności zlecenia spółdzielniom i osobom prywatnym wykony- 
wania remontów i części zamiennych, o ile dane roboty wy- 
konać mogą przedsiębiorstwa CZ PRM i PCZ w zakresie 
i terminach wymaganych przez zleceniodawcę. 


MINISTER 
Mgr inż. St. Pietrusiewicz 


„Nr 3 poz, 10—11 


t 
4 


t 


[3 


: Na podstawie art. 12 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 


38 


DZIENNIK SBASPE Wh. MIN, PRZEM. BEAR: «BUD. 


100 


dyst wo : PISMO OKÓLNE 


MINISTERSTWA 


PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH S 


(TE2/22-15/56) 


+ z dnia 28 marca 1956 r. 


w sprawie ustanowienia norm resortowych dotyczących 


produkcji wykonywanej na eksport. 


© normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15, poz. 61) oraz $ 7 p. 1 zarządzenia Przewodniczącego 
'PKPG Nr 1'z dnia 3 stycznia 1955 r. zostały wydane przez 
Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych, w porozumie- 
niu z Ministrem Handlu Zagranicznego następujące zarzą- 
dzenia w sprawie ustanowienia norm resortowych dotyczą- 
cych produkcji wykonywanej na eksport: _ 


AB Zarządzenie Nr 139 z dnia 27 sierpnia 1955 r. w sprawie 


ustanowienia: 


RN-53/MPMB-07009 
RN-53/MPMB-07010 
RN-53/MPMB-07011 
RN-53MPMB-07012 
RN-53/MPMB-07013 
NB 004 
RN-53/MPMB-07015 
RN-53/MPMB-07016 
RN-53/MPMB-07017 


RN-53/MPMB-07018 


Zarządzenie Nr 229 
ustanowienia: 


RN-54/MPMB-05020 


Zarządzenie Nr 231 
ustanowienia: 


RN-55/MPMB-06015 


Dolomitowe bloki surowe. Wymaga- 
nia techniczne. ; 


Piaskowcowe bloki surowe. Wyma- 
gania techniczne. 


Marmurowe bloki surowe. Wymaga- 
nia techniczne. 


Sjenitowe bloki surowe. 
nia techniczne. 


4 ż 
Granitowe bloki surowe. Wymaga- ` 


nia techniczne. 


Płyty przetarte dolomitowe. Wyma- 
gania techniczne. 


Płyty przetarte piaskowcowe. Wyma- 
gania techniczne. 


Płyty przetarte marmurowe. .Wyma- 
gania techniczne. 


Płyty przetarte sjenitowe. Wyma- 
gania techniczne. À 


Płyty przetarte granitowe. Wyma- 
gania techniczne. 


z dnia 2 grudnia 1955 t. w sprawie 


Porcelana i porcelit stołowy dekoro- - 


wany. Klasyfikacja dekoracji. 


z dnia 7 grudnia 1955 r. w abramis 


Stołowe naczynia szklane. Czarki ło 


5 lodów i kremów. 


: Wymaga- 


ZARZĄDU TECHNIKI | MORE 


H Str,.8 


RN-55/MPMB-06005 Popielnica prasowana Nr A 12, 


RN-55/MPMB-06006 Popielnica prasowana Nr A 13, 


RN-55/MPMB-06007 Popielnica prasowana Nr A 26. 


A 38, 


„4 


RN- 55/MPMB- 06008 BIZ prasowane An 


ce x 
4 POE Nr 245: z dnia 21 grudnia 1955 r. w sprawie 
ustanowienia: — 
RN-55/MPMB-05018 Ceramiczne płyty“ ókładzinowe. hię 
szkliwione, Warunki- techniczne. -- 

RN-55/MPMB-07023 Wapień pińczowski. Płyty: przetartę. 
; i 

RN-55/MPMB- -07026 Granitowe płyty chodnikowe. , | 
. Zarządzenie Nr 259 z dnia 28 grudnia 1955 r. w sprawie 


ustanowienia: ` j j 


A 


RN-55/MPM.B-06023 R naczynia szklane. ; (Maselnicę. 


RN-55/MPMB-06024 głotówe naczynia szklane. (Serwetnik 

dmuchany,  * oo | 
. Zarządzenie Nr 8 z dnia 2 stycznia 1956 r. w sprawie 
ustanowienia: i ; | 
RN-54/MPMB-05021 Porcelana i porcelit stołowy dekoro- 

wany. Pojęcia i określenia. | 
. Zarządzenie Nr 63 z dnia 22 marca 1956 r. w sprawie 
ustanowienia: i B i i 
RN-55/MPMB-07029 Andezytowe bloki PON: dla bu} 

downictwa.-Wymaganią- techniczne. 


V-DYREKTOR 


| 

ł 

ZARZĄDU “TECHNIKI i i f | 
s * Mgr A. Korentajer : 

3 5 | 
ł 


11; ggr 


PISMO OKÓLNE 


MINISTERSTWA: > == | 
PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 
(TE2/13-14/56) 


"z dnia 8 Sc 1956 r. 


w sprawie norm resoritowych (RN) oraz warunków 
technicznych (WT). 


i ; 


W wykonaniu zarządzenia Nr 39 Ministra Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych z dnia 28 lutego 1955 r. iw sprawie 
wprowadzenia i stosowania norm podaje się w! załączeniła 
wykaz norm resortowych (RN) oraz warunków technicznych 
(WT) zatwiepdzonięti w. [okresie od 1 stycznia: aż 31 marca 
lasetti? Swmiąsi f i eo a | 4 | 


l 
l 


'V-DYREKTOR 


TW I 
„ Inż, W; Jasiński 
w 4 s 
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DZIENNIK URZĘDOWY MIN. PRZEM. MAT. BUD. 


Nr 3 poz. i1 


Załącznik do pisma okólnego z dnia 
3 kwietnia 1956 r. w sprawie norm 
resortowych oraz warunków tech- 


WYKAZ 


nicznych 


obowiazujacych norm resortowych i warunków technicznych w resorcie przemysłu materiałów budowlanych zatwierdzo- 


K = 


w N 


OGON T U RWD m 


> 


LJ 


o — 


Znak normy 


RN-56/MPMB-01010 
RN-56/MPMB-01011 


RN-55/MPMB-05033 


RN-55/MPMB-05043 
RN-55/MPMB-05045 
RN-56/MPMB-05054 


RN-56/MPMB-05055 
RN-56/MPMB-05058 


RN-56/MPMB-05059 


RN-55/MPMB-06026 
RN-55/MPMB-06028 
RN-55/MPMB-06029 
RN-55/MPMB-06030 
RN-55/MPMB-06034 
RN-55/MPMB-06036 
RN-56/MPMB-06040 
RN-56/MPMB-06041 
RN-56/MPMB-06042 
RN-56/MPMB-06043 
RN-55/MPMB-06050 
RN-56/MPMB-12001 


RN-56/MPMB-12002 


RN-56/MPMB-07033 
RN-56/MPMB-07034 
RN-56/MPMB-07035 


RN-56/MPMB-11006 


RN-56/MPMB-11010 
RN-56/MPMB-11014 


RN-56/MPMB-09001 


RN-56/MPMB-09002 


WT-56/MPMB-85 
WT-56/MPMB-86 


nych w okresie 6d dnia 1.1.56 do dnia 31.III. 56 r. 


NORMY RESORTOWE 
Z działu cementu 


Cement. Przyspieszona analiza chemiczna 
Kamień gipsowy do produkcji hydraulicznych materiałów 
wiążących . 


Z działu ceramiki szlachetnej 

Szkliwa ceramiczne. Oznaczenie odporności na działanie 
czynników chemicznych 

Wyroby fajansowe sanitarne. Zmywaki z tylną ścianką 

Wyroby fajansowe sanitarne. Zlewy prostokątne 

Surowce ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Oznacze- 
nie skłonności do deformacji w czasie wypału 

Surowce ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Oznacze- 
nie składu granulometrycznego 

Surowce ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Oznacza- 
nie wilgotności 

Kamionkówe wyroby kwasoodporne. Chłodnice 


Z działu szkła 


Rurki i pręty ze szkła ołowiowego 

Szkło sanitarne. Kaczki męskie i damskie 

Szkło sanitarne. Bańki lekarskie 

Szkło sanitarne. Irygatory 

Stołowe naczynia szklane. 

Stołowe naczynia szklane. 

Stołowe naczynia szklane. 

Stołowe naczynia szklane. 

Stołowe naczynia szklane. Cukiernice 

Stołowe naczynia szklane. Kieliszki z kresą 

Rurki szklane do świetlówek. Warunki techn. 

Kolorymetryczna analiza szkła i surowców szklarskich. Ozna- 
czanie tlenku żelazowego w szkłach i piaskach szklarskich 

Kolorymetryczna analiza szkła i surowców szklarskich. Ozna- 
czanie tlenku tytanowego w szkłach i piaskach szklarskich 


Żardiniery 

Karafki 

Wazony prasowane 
Wazony dmuchane 


Z działu kamienia budowlanego 


Narzędzia kamieniarskie. Młotek-pucka do piaskowca 
Narzędzia kamieniarskie. Młotek-pucka do ganitu typ A 
Narzędzia kamieniarskie. Młotek-pucka do granitu typ B 


Z działu wapna i gipsu 


Kamień wapienny do wypału wapna dla produkcji cegły 
wapienno-piaskowej 

Kamień wapienny do produkcji cementu 

Kamień wapienny do produkcji sody 


Z działu izolacji 
Wypełniacze mineralne do pomp 
Zaprawa termalitowa 
WARUNKI TECHNICZNE 
Z działu cementu 


Cement portlandzki „350“ plastyfikowany 
Cement portlandzki „250“ wodoodporny 


Data 
ustalenia 


1.11.56 


1.11.56 


9.1.56 
28.1.56 
28.1.56 


24.II1.56 
24.111.56. 


24.I11.56 
18.1.56 


9.1.56 
20.1.56 
20.1.56 
20.1.56 
9.1.56 
9.1.56 
24.II1.56 
24.1I1.56 
24.II1.56 
24.II1.56 
9.1.56 


3.11.56 
3.11.56 
19.II1.56 
19.I11,56 
19.I11.56 
20.II1.56 
12.1.56 


24.II1.56 


20.III.56 
20.II1.56 


30.XII.55 
30.X11.55 


Data wejścia 
w życie 
normy 


1.V.56 


1.V.56 


1.IV.56 
1.IV.56 
1.IV.56 


1.VII.56 
1.VIL.56 


1.VII.56 
1.IV.56 


1.IV.56 
15.IV.56 
15.1V.56 
15.IV.56 
1.IV.56 
1.IV.56 
1.VIL.56 
1.VIT.56 
1.VIT.56 
1.VII.56 
1.IV.56 


8.I1.56 
8.11.56 
1.VII.56 
1.VIL.56 
1.VII.56 
1.VII.56 
1.IV.56 


1.VII.56 


1.VII.56 
1.VII.56 


1.V.56 
1.V.56 


Nr 3 


KOMUNIKAT 


‘Wydane zostały a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 


nastepujące akty normatywne: 


‘Zarządzenie Ministra Nr 38 


z dnia 16 lutego 1956 r. w sprawie premiowania za prze- 
wóz ładunków kolejami normalnotorowymi. 


Zarządzenie Ministra Nr 39 


z dnia 17 lutego 1956 r. w sprawie powołania Komisji 


kwalifikacyjnej zbędnych urządzeń przemysłowych 
w Centralnym Zarządzie Przemysłu Ceramiki Budowla- 
nej — Zachód. 


Zarządzenie Ministra Nr 40 


z dnia 20 lutego 1956 r. w sprawie rozruchu nowej wanny 
w Hucie Szkła Okiennego „Ząbkowice I* 


Zarządzenie Ministra Nr 41 


w sprawie bezzwłocznego wprowadzenia w życie środ- 
ków zabezpieczających przestrzeganie limitów energii 
elektrycznej przez zakłady przemysłowe. 


Zarządzenie Ministra Nr 42 


z dnia 21 lutego 1956 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu” 


pieniężnego za premie i naprawę odzieży specjalnej. 


Zarządzenie Ministra Nr 43 


z dnia 31 stycznia 1956 r. w sprawie prowadzenia stu- 
diów w zakresie prac projektanckich przez artystów pla- 
styków, zatrudnionych w resorcie przemysłu materiałów 
budowlanych. 


Zarządzenie Ministra Nr 44 


z dnia 23 lutego 1956 r. w sprawie zmiany kalendarzyka 
wypłat wynagrodzeń na rok 1956 dla robotników zatrud- 
nionych w przedsiębiorstwach remontowo-montażowych 
i budowlano-montażowo-remontowych. 


Zarządzenie Ministra Nr 45 


z dnia 25 lutego 1956 r. w sprawie przygotowań i zadań 
organizacyjnych związanych z Krajową Naradą Budow- 


nictwa i ZADAM Budownictwa. $ 
t . 


Zarządzenie Ministra Nr 47 

z dnia 29 lutego 1956 r. w sprawie opracowania, planów | 
} normatywów zapasów wyrobów. gotowych na rok 1956, 
(Zarządzenie Ministra Nr 48 
i z dnia 25 lutego 1956 r. w sprawie wzmożenia oszczęd- 
| « ności materiałów drzewnych oraz właściwego gospoda- 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. PRZEM. MAT. BUD. 


a 


Str. 11 
rowania tymi materiałami w resorcie przemysłu mate- 
riałów budowlanych. i 
Zarządzenie Ministra Nr 49 f 
: ł 
z dnia 3 marca 1956 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 
Nr 48 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 31 marca 1953 r. o utworzenie Biura Konstruk- 
cyjnego w ramach Bazy Remontowo-Produkcyjnej Prze- 
mysłu Kamienia Budowlanego. i 


Zarządzenie Ministra Nr 50 


z dnia 31 stycznia 1956 r. zmieniające zarządzenie o utwo- 
rzeniu przedsiębiorstwa państwowego pn. „„Mirostowickie 
Zakłady Ceramiki Budowlanej“. 


Zarządzenie Ministra Nr 51 


z dnia 3 lutego 1956 r. w sprawie przejęcia zakresu dzia- 
łania i majątku Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego 
przy Zakładach Porcelany „Krzysztof* w Wałbrzychu 
przez Oddział Zaopatrzenia Robotniczego przy Zakładach 
Porcelany „Wałbrzych* w Wałbrzychu. 


Zarządzenie Ministra Nr 52 


z dnia 1 marca 1956 r. w sprawie powołania i działalności 
Resortowej Komisji Weryfikacyjnej dla przeprowadzenia 
weryfikacji spawaczy w podległych zakładach pracy. 


Zarządzenie Ministra Nr 55 


z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie zmiany zarządzenia 
Nr 238 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 30 sierpnia 1954 r. 


Zarządzenie Ministra Nr 56 


z dnia 14 marca 1956 r. w sprawie zapewnienia prawi- 
dłowego toku działalności zakładów pracy. 


Zarządzeste Ministra Nr 57 


z dnia 13 marca 1956 r. w sprawie zasad urządzenia i fi- 
mansowania placówek kulturalno-oświatowych w zakła- 
dach pracy oraz w sprawie płac pracowników kulturalno- 
oświatowych. 


Zarządzenie Ministra Nr 59 


z dnia 1 stycznia 1956 r. w sprawie zmiany zarządzenia 
w powołaniu komisji dla opracowania projektu organi- 
zacji Centralnego Zarządu 'zbytu: WEAK 


DEPE PE EENAA, 


PERAR Ministra Nr 60 | 


peee 


z dnia 14 marca 1956 r. w sprawie powołania Komisji 
Oceny Prac Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałó 
Budowlanych. : oe z kak 


«n Wobee licznych zapytań — Redakcja Dziennika Urzędowego Ministerstwa Przemysłu 
Materiałów Budowlanych wyjaśnia, iż jedńostki organizacyjne podległe Ministerstwu 
Przem. Materiałów Budowlanych otrzymują Dziennik Urzędowy bezpłatnie, zgodnie 
z ustalonym rozdzielnikiem, za pośrednictwem właściwych centralnych zarządów (zarzą- 
dów). | | AE i oe 

| Poszczególne egzemplarze można nabywać w Ministerstwie Przemysłu Materiałów Bu- 
dowlanych, Zarząd Administracyjno-Gospodarczy, Warszawa, ul. Żurawia 3/5, pokój 
Nr 12. sinis 
-Wszelkie reklamacje w sprawie prenumeraty należy zgłaszać również pod wyżej. 
wskazanym adresem. ` | 


Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Minister- 
REDAKCJA I ADMINISTRACJA: stwa Przemysłu Materiałów Budowlanych — prenu- 
merata kwartalna 22,50. Wpłacać należy do Narodo- 


za: SESEO ów wego Banku Polskiego V Oddział Miejski, Warszawa, 


BUDOWLANYCH l Nr 1529-91-212. Część 30, Dział 5, Rozdział 17 — 


Warszawa, ul. Żurawia 3/5 y wpływy z wydawnictw. 
Cena 2 zł 50 gr 
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